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ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


(ಸ್ಥ ಆಂಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಉತ್ತಲಿಪಬೇಕಾದ ವಿವಾಂಕ ೦6 


.೦3.2೦೭2೦ 


ಪ್‌ 


ಉತ್ತರ 


್‌್‌ 


ಅ. ದ್ರಾಮ 


“ನಮ್ಯ ದ್ರಾ ನಮ್ಮ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲವ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವೃದ್ದಿದಾಗಿ ಎಷ್ಟು 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಪಲಿಗಣಿಪಲಾಗಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಐವಿರ ನೀಡುವುದು) 


ರಸ್ತೆ" | 


ನಮ್ಮ ದ್ರಾಮ-ನಮ್ಯ ರಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯೆಡಿ 

ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ೮7೦.6೭ ಕಿ.ಮಿ 
ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಪಲು 
ರೂಃ33244.96 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತರಳದೆ ಅನುಮೋದನೆ" ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 
(ರಲ್ಲ ನೀಣಿದೆ. 


ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ "ಯಾವ್‌ ಹಾವ! 
ರಸ್ತೆಳು ಉಚಿತ ನಿರ್ವಹಣಿ ಮತ್ತು 
ದುರಳ್ಲಿ ಕೈದೊಳ್ಳುವ ಕರಾಲಿನಲ್ಲಿವೆ: 
ಅದರಂತೆ  ಉಜಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 
ದುರಲ್ಥಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ« 


ಮೆಂಡ್ಯ' ಜಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಭವೈದ್ಧಿ | 
ಯೋಜನೆ ಹಾರೂ ಎಪ್‌.ನಿ 1 ಎಪ್‌" 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು 
ಒದರಿಪುವ ಯೋಜನೆಯಹಿ 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮದಾಲಿಗಆದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉಚಿತ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಳ್ಥಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಅಮುವುಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ `ರಪ್ತೆಣಕು ಪಾ | 
ಯಾವಾದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವಿರ ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರದಳಕನ್ನು ಅನುಬಂಧ-೭ರಲ್ಲಿ ನೀಟಣಿದೆ.. 


ಈ “ನಮ್ಯ ದ್ರಾಮ್‌ - 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಪಲಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗದಡ ಹಾಗದೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಪಲಿದಣಿಖದ ರಪ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು: 
ಇವುಗಳ ಕಾಮದಾಲಿಯ ಹಂತವೇಮಃ 
(ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ನಮ್ಯ ಕಸ್ತ್‌ ನಮ್ಮ ರಾಮ್‌-ನನ್ಮಾಕಕ್ತ 


ರಕ ಹಂತ-ಡ, ಹೆಂತ-4 
ಪಯ, ನನ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಮೀೀಪಲು 
ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಎಪ್ಪಿ / 
ಎಪ್‌ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಪೌಕರ್ಯರಳನ್ನು ಬದರಿಪುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಹಾದೂ ವಿಶೇಷ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಹಿ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ 


ತಾಮದಾಲಿಗಆಳ ಏಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 


| ರಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. ಸ 
ಉ [ಕಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಆರಂಭದೆ] ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮವದಾರಿಗಈು ಪರತಿಯೆಲ್ಲಃ 
ಹಂತದಲ್ಲರುವುದು ಪರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ತೆ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲನ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುದೂ 
ಬಂದಿದೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಊ']| ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವುದಕ ಕಾಮದಾರಿರಳನ್ನು 
ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿ ಅನ್ವಂಖಪುವುದಿಲ್ಲ. 
ಪೂರ್ಣದೊಆಪಲಾದರುವುದು? 
ಈ ೦ಪ್ಯೇ ಗ್ರಾಅಪ್‌ರ/ತರ:ಆರ್‌ಆರ್‌ಎ:ದರಿಶರಿ Ks 7 
(ಜೆ.ಎಸ್‌.ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚಿವರು 


1 


Lo’ tele 


i ಅನುಬಂಧ-1 | 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ - ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ -॥- 30 ಕಮೀ. 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸಿ ಆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 444 ಕ್ಳೆ ಉತ್ತರ. 
ಮಂಜೂರಾದ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಟ್‌: ಮೊತ್ತ os | 
ಕ್‌ esl. SEE 
hiker ke es 
|2[u [eo ಸ್‌.೫-04  |[ಕಆರ್‌ಪೇಟಿ [ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರ್‌ 1.06 44.28 
ಕೆ.ಎಸ್‌.21-04 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಟಿ-08 2. 68.53 
| a [fora-0s ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಕಾ 1.23 49.99 | 
| a [2-04 ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ  [ಹೊಸಮಾವಿನಕೆರೆ | 1.83 68.54 | 
7 [on [eo ಕೆ.ಎಸ್‌.21-04 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 4.365 175.3 
8 | a [eo ಸ್‌21-04 |[ಕಆರ್‌ಪೇಟೆ 233 
9 | u oa ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 131 55.48 pe 
o[nf ಎಸ್‌.21-04 [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 112 48.02 ku ter 
uf ks ಎಸ್‌21-04  |ಕಆರ್‌ಪೇಟೆ 56.73 
on ಕಎಸ್‌21-04  [8.ಆರ್‌ಪೇಟಿ [ಸಿಂಗಾಪುರ್‌ ಟ-04 EN 40.31 | 
| ia] 1 fora ಕ.ಆರ್‌ಪೇಟಿ  [ಮಂಗನಹೊಸಹಳ್ಳಿ bs | | 
|| ಕೊಎಸ್‌.2-04  [ಕ.ಆರ್‌ಪೇಟೆ  [ಹಳೇದಡದಹಳ್ಳಿ ee | a | 62.82 
es ಕೆ.ಎಸ್‌.21-04 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಇ.ಜಿ.ಕಾವಲ್‌ EEE 61.35 
boa 


30.00 


1177.14 


85.11 


us| ಕೆ.ಎಸ್‌.21-05ಎ ದೇಶಹಳ್ಳಿ 
[a] ಕೆ.ಎಸ್‌.21-05ಎ ದುಂ ಳ್ಳಿ 


27.09 


2 4 
ರಸ್ತೆಯ ಉಡ್ಡ | ಮಂಜೂರಾದ ಷರಾ 
ಕ್ರಸಂ | ಹಂತ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು AE ಮೊತ್ತ 
ಕ | (ಡೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
19 | 1 [#ೈಎಸ್‌21-05ಎ ಮದ್ದೂರು ನಿಡಘಟ್ಟ ಟಿ-03 419 148.58 
5 ಕೆ.ಎಸ್‌.21-05ಎ [ಮದೂರು ಮದ್ದೂರು -೨ 5936 |ನಲ್ದಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
A SRE 
ಕೆ.ಎಸ್‌.21-05ಎ ಮದ್ದೂರು ಪನ್ನೇದೊಡ್ಡಿ 28.96 ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


&l 
pl 
[8 


poe 


24] ಕೆ.ಎಸ್‌.21-05ಬಿ ಮದ್ದೂರು 169.96 
|8|» ora ಧುದ್ಧೂರು 3633 
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹ್‌ Pett ಣಾ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
[a] ಕೆಎಸ್‌.21-05ಬಿ ಮದ್ದೂರು 63.16 ಹಂತದಲ್ಲಿರುತವೆ. 
ಇರುತ್ತಿ: 


ದ 
=| [ora ನೂ | ತಿಪ್ಪೂರು ಟಬಿ | 1.93 67.54 
4 4] ಕಎಸ್‌.21-05ರ 07 178 7056 
[| ಕಿ.ಎಸ್‌.21-05ಬಿ ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ [ಟಿ-05 154 5439 


30.07 1093.45 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 


[2 
] 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 


s[s[e[s) 
ಸ 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 ಮಳವಳ್ಳಿ 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 ಮಳವಳ್ಳಿ 


n [ಕ.ಎಸ್‌21-06 [ಹಳವಳ್ಳ  [ಮೊಳಿದೊ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 [ಮಳವ [ರಂ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.21-06 [ನಳವ್ಳ [ರ 
1 [.ಎx್‌.21-06 [ಪಳವ್ಗ [ದೇವರ 
.ಎಸ್‌21-06 [ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವ್ದೇರಹಳ್ಳಿ 


51 | nu |8ಎಸ್‌2-06 [ಮಳವಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿದಕೊಪ್ಪಲು 
52 | n [B.ax.21-06 [ಮಳವ್ಗಿ [ತುರು 
ಸ್‌ 


[5 [8] 
wm 


es 


[8] 


[1 
pA 


oo 
[] 


F] 
% 


a 
35 
es — 

ಪ್ರಲು ಟ-02 3.01 


qt 
[5 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಬೆ. 


Lg 
a 
Ak: 


(ರೊ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಣ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
[i 'ಡನಹಳ್ಳಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-08 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-08 


|7| nf ಕೆ.ಎಸ್‌.21-08 ಜೋಳೇನಹಲ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು [ಎಲ್‌-227 3 63.86 ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 
EEN: ಕೆ.ಎಸ್‌.21-08 67.67 ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


| 78 | ಕೆ.ಎಸ್‌.21-08 
[ols oss 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-08 


WE ಎಸ್‌.21-08 ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ 
oes ಭಾನ 


0.9 


ಮಂಜೂರಾದ 
ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಷರಾ 


ಮೊತ್ತ 
TT 


ಎಲ್‌-032 0.625 25.32 
ದೊಡ್ಡಗುನ್ನಿ ಎಲ್‌-023 1.045 39.44 


ಕ್ರಸಂ | ಹಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ನಾಗಮಂಗಲ 


a7 | R ನಾಗಮಂಗಲ  [ಭೀಚನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ. |ಟ-02 32.65 
88] un [#a.2-08 ನಾಗಮಂಗಲ ಬಿಟ್ಟಗೌನಹಳ್ಳಿ ಟಿ-09 0.96 41.93 
ಕ ಸ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಎಂ.ಹೊಸೂರುದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಕೆಎಸ್‌. . |ಎಲ್‌-074 27 47.49 ಎಟ 
[os] i ಲಿಂಕ್‌ ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ರಸೆ) ) ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
— ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
so | on [8a ತರೀಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿ ಟಿ-028 119 47.29 


47.46 


3115 


ಪಾ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು [ಟಿ-05 | 108 | 44,924 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


30.74 1223.816 


|| | ಔ.ಎಸ್‌.21-10 
ಕೆಎಸ್‌.21-10 
113 
114 ಕೆ.ಎಸ್‌.21-10 ಎ 
[nN 


| ws | wu | ಕಎಸ್‌.21-10 F 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-10 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-10 


ಕಸಂ | ಹ ಪ್ರ pp ಮ 
ಕ 3 


| wo | w | ಕಎಸ್‌.21-10 ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಟ್ಟಣ [ಕಿರಗಂದೂರು 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಟಣ 


| 16 wn | ಕೆಎಸ್‌.21-10 ಎಸ್‌.ಆರ್‌. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


[i 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
(ಕ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


ಚಿನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಎಲ್‌-62 
ಹುಲಿಕಿರೆಕೊಪ್ಪಲು [816 
ಪಟಣ |ನೆಲಮನೆ ಚಿ-05 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-10 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-10 


ಕೆ.ಎಸ್‌.21-10 


4.34 
2.30 
2.20 


ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2 ರ ಒಟ್ಟು 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


146.80 
99.40 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕೌರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋವನಾ ವಭಾಗ, ಮಂಡ 


ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ -॥॥॥ 


ಗಾಣದಳ್ಳಿಹೊಪ್ಪಲುದಿಂದ ಗಾಣದಳ್ಳಿ 


ಎಲ್ಲಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ವಿಲ್ಲರಡ್ಮುನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಹೊಳಲು ಹಂತವಲ್ರಿರುತ್ತದೆ. 


ಭೀಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಳಿಕೊಪ್ಪಲು 


3.72 223.91053 ಎ 


ಎಲ್ಲಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ನಿರ್ವಷಣೆಯ 


ಎಸ್‌ 21-21 ನಾಗಮಂಗಲ | ಸಾಗಡುಂಗಲ 


ಗರುಡಾಪುರದಿಂದ ಬಿಂಡಿಗನಪಿಲೆ-ಆದಿಹಳ್ಳಿ 7 151.2068 ಎಡ 
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪುರಪಾಳ್ಳದಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 2.55 151.22359 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
48] ಮೇಗಲಜ್ಞಿಯಾಖಥಟ್ಟಿ ದಿಂದ ಬಿಸ್‌.ಎಜ್‌ 2.66 166.4705: | ದದ್ದು 
& ಯ g ನಿರ್ವಹಣೆಯ 


l= = |= ಚ 
| 2 | 3 


ಪಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾರೋನಿಯಿಂದ ತಟ್ಟೇಕಿರೆ 1.57 106.0687 ಪಂತದಣಿರುತ್ದವೆ. 
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ಎಲ್ಲಾ 


್‌ ಾರಿಗಳು 

1 ಕಳೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಂಕತೊನ್ನೂರು 261 147.50 ಮ, 
ಪಳೆಗೆರೆದೇವರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 123 78.70 ನಿರ್ವಹಣೆಯ 

ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


aN ETN ETN 
ಬಿಳಿಗುಲಿಯಿಂದ ಗಾಣವಾಳು | 2 | 128.00 


ವಡ್ಡಾರಗುಡಿಸಲುನಿಂದ ಬೇಬಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


N 
Fed 


[ [) 
pd 


WW 


ಕೆಎಸ್‌ 21-13 ಎ ಮದ್ದೂರು ಮದ್ಧೂರು ಛತ್ತಲಿಂಗನದೊಡ್ತಿ ಯಿಂದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡನದೊದ್ಡಿ ರಸ್ತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 

ಗಿರಿಯಾರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಂಡಹಳ್ಳಿ | 19 | 107.40 ನಿರ್ವಹಣಿಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಂತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಖೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು 177.70 a 


ಆಾಂೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಿಂದ ಕಡಲೂರು- ತೊರೆಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 


ಮದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ 


ನೀಲಕಂತನಹಳ್ಳಿತಿಂದ ವನ್ನಲಗೆರೆ- ಆಲೂರು ಪಸ್ತೆ 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಹೆಸ: 5 ಇ ವಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು p; ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ತೊರೆಯೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಂಷಾ ನದಿ [ 74.84 
೯ ಎಲ್ಲಾ 
ಗುಡಗೆರೆ- ಅರೇಜಾಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ p 96.28 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆಎಸ್‌ 2೫-3 ಬಿ ನ ಜ 'ಕಹ್ಲಾರೇಕೊಪ್ಪಲು ಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೌಂಡರಿ 9620 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
'ಭೀಮವಹಃ p ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಡಃ ರೇಚಾಕನಡ ವಿ ್ತ 85.90 
ಕದಡೆಲೂರುಭಿಂದ ಕುರಿದೆ. ರು 
ಮ ? 128.00 
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ f 89.39 


63.57 ಎಲ್ಲಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 


ಎನ್‌ಎಚ್‌-209 ಯಿಂದ ಹಲಃ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಕೆಎಸ್‌ 2-15 ಎ 


ಕಂಚಗಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ 


ಎನ್‌ಎಚ್‌-209 ಯಿಂದ ಗುಂಡಾಪುರ. ಸಂದೀಪುರ, 
ಕೆಂಪಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಹಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್‌ ಯಿಂದ ಭೀಮನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ವಾಳೇಹೊನ್ನಿಗ, ಷಡ್ಗಾರದೊಡ್ದಿ > ky ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ದವ BNET 
pues 


ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | ಕೂಸ ಕುೂಬಾಂವಟ ೫5 | ೬-05 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
EE ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ (ವೈಶಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌) 
ಕೆಎಸ್‌ 21-18 ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ನಿಂದ ಟಿ-06 180.39 ಈ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಶಿವಾರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ (ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾ | | ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಮಿಂದ ಶಿವಾರ 


EE 


ಸೂನಗನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹುರ 


ಕೆಎಸ್‌ 223ಎ A ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಹನಿ: 'ರನೆಹಳ್ಳಿ 


ಪನಿಯಾಂಬಾಡಿ ಯಿಂದ ಜೀ 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗ 
ತಿಮ್ಮನಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಲೋಕ್‌ಸಾರಾ 


ಗಂಡೆಹೊ ಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಅರಕೆರೆ ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 


ಪೂರ್ಣಃ 'ಗೊಂಡಿದ್ದು. 
ನಿರ್ವಹಣೆಯ 


ENE 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ -॥V 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸಡಸ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಪ್ಲಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಷ್ಠತ್ಕಿ4ಿ ಕ್ಯೆ ಉತ್ತರ. 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ಕ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ ಸಂಖೆ 
[) 0} 
ಧಾನ ಸಭಾ 


ಸೊಳ್ಳೇಪುರದಿಂದ ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಜಿವ 


ಅಭಿವೃ। 
ke 


ಕಾಲನಕೆರೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಹಂತವಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


366.50 


112.00 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿರ್ದಹಣೆಯ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಕದಬಳ್ಳಿ ಎನ್‌ಎಜ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಗನಹಳ್ಳಿ ರ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿರುಗನಹಳ್ಳಿ ರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜೋಗಾದಿಯಿಂದ ಮಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ 


ಹಂತೆದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಟಿ-ಚೆನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಹರಕದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 'ಕೆರೆಮೇಗ್ಲಕೊಪ್ಪಲು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! ದ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಜೋಳೆನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಮದೀಷಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲ 


ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬೆಕ್ಕ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯಿಂದ ಮಾರನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
ಸ (ಕ.ಮೀಗಲೆಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಚೀಕನಹಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬನಘಟ್ಟ ಶಂಭೂಪನಹಳ್ಳಿ ್ರಿ ರಸಃ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಡಿಂಕಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡಿಂಕಾಗೆ ಸೇರುವ ರ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಗುಮ್ನುನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡಿಂಕಾಗೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಗಿಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೇಲುಕೋಟೆ 


ಬಳೆಪತ್ತಿಕುಪ್ಲೆಯಿಂದ ಹಿಂಗಲಕುಪ್ಪೆಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕನಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಿಂಗಾಪುರ ವ್ಯೈಯಾ ಮರಸ: 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕೆಂಚಹಸಳ್ಳಿಯಿಂ। 
ಮಾರ್ಗವಡರಹಳ್ಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆಕ 


ಲ್ಲಿಗೆರೆ ವೈಯಾ 


ಬೇಬಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ು 
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವಾ PR _. ಸ್ಸ್‌ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ * ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಶಹಣೆಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಮೇಲುಕೋಟೆ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ 


2455.50 


72.00 


ಕೆ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಭಾರತೀನಗರ ಕಾಲೋನಿ 
ಮೂಲಕ ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಆರ್‌.ಎಜ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೂದನಗುಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂತರ 


§ . ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕೆ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ- ಕಬ್ಬಾರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ h W 
ಸ್ಸ್‌ ಕದ್ದಾರ ರಸ್ತ ಸ್ತ ಅಭಿವೃ! 


ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕನ್ನಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 
ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ 23ನೇ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ ಫಾ 
ಮ ರನಹಳಿ ಮೂಲ: p: 4 |[ಹೂರ್ಣಗೊಂದಡಿರುತ್ತದೆ 
ನಾಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲ | 


ಕಬ್ಬಾರೆಯಿಂದ ಚುಂಚಗಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಂಷಾವರಗೆ ರಸ್ತ 


ಗುಡಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗುಡಿಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಎ.ಹಿ.ಎಂ.ಸಿ 
ಮಾರುಕಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿನ್ನನದೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ನಿಢಘಟ್ಟ- 
ವಳಗೆರೆ ಮೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


64 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ! 
9 
Fi 
Fl 
[3 
[1 
[4 
[3 


ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೀಬನಹಳ್ಳಿಗೆ 


ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ 


ಲ 


-12 ಬನ್ನೂರು- ಮಳವ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾಯಪ್ಪನ; 


ಬೇಬಿ 


ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಟಗೌಡನಹ 
ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಡಿ 


ಬೇಜಿ "ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 


Wi 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
ದೆ 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


1.93 


365.000 


122.000 


167 


ಹಂತವಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಥೌತಿಕವಾಗಿ 


ಪಗತಿಜಲ್ಲಿದೆ 


[ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರು: 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಾಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಮ್ಟು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ 
ಪಂಡದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ವೆ 
3; 

ವ 

ದೆ 
& 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿರುತ್ತ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 


(ಮೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
13787.000 


ಸ್ತೆಯ ಉಡ್ಡ 
(6.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


ರಸ್ತೆಯ ಉಃ 


ರಸ್ತೆ 
- 


ಗರ 


ವ; 


ಬ ಹನುಮಂತ; 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿ 


kn 
KD 


[] 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಲಿಯೂರು- 
ಬಾಬೂರಾಯನಕೊಪ್ತಲು 


ಎನ್‌.ಎಚ್‌ 275 ಯಿಂದ ಕಾರಿ 
'ರ್‌.ಎಸ್‌ಯಿಂದ 


'ರಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎನ್‌. 


1” 
1 


ಆ: 


5] 


ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆರಳೇಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಕಾರಸಪಾಡಿಯಿಂದ ಹನಿಯಂ' 


ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿಯಿಂ: 


$ 


ಕ. 


A 
ehmuon 35 ehyonF 


sel seg 


& “ 
¢ 


Gorin ಣಿ ಷ್ಲಿ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ 
ಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 444ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ನ | ಮೊತ್ತ ಷರಾ 
ಸ.ಮೀಗಳಲಿ | ನೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು) 


ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಐಪನ 


ನಾಡಬೊಗನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ 


ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ದೇವರಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
is | 146 8741 ಎ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ki ಧೌತಿಕವಾಗಿ 


ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಬಿ.ಬಾಜಾಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬೂಕನಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ೫ ತ್‌ 
ಚೌಡರಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ $4 
- ಲ 
47.03 
380.42 
ಕೂಳಗೆರೆ ಯಿಂದ ಮೇಲ್‌ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ ಸರಪಳಿ 
6 0.00 ಯಿಂದ 0.57 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 0.57 65.56 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕೂಳಗೆರೆ ಯಿಂದ ಮಾಲ್‌ದಾಸವಡೊಡ್ಡಿ ಸರಪಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
7 ಮದ್ದೂರು 1.97 ಯಿಂದ 2.180 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 021 17.79 ಧೌತಿಕವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಇ 


ಕೂಳಗೆರೆ ಯಿಂದ ಮೇಲ್‌ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ ಸರಪಳಿ 
2.180 ಯಿಂದ 2.260 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


'ಡ್‌ ಯಿಂದ ಕಲರೆಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 56.93 ಗೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[) 


ಸುಲ್ತಾನ್‌ ed ಯಿಂದ ಕೊರೆಗಾಲ ವರೆಗೆ 


eee) 
್ರ 
kl 


ಮಳವಳ್ಳಿ 
| ಸ್ತ ನ್ನೂ ms 
[ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗೆ (wa 
pd =] 
ಭಿವ್ಯ ದ್ಸಿ 18 37.63 ಇ; 


| 33 | 304350 | 


ಮಂಜೂರಾಪ 
ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
ರಿಯ ಹೆಸ 5 ವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (8.ಮೀಗಳಲ್ಲ) 


ಸೀತಾಪುರ ಯಿಂದ ಚೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು 
ಸರಪಳಿ 0.220 ಯಿಂದ 1.49 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 


ಸೀತಾಪುರ ಯಿಂದ ಚೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸರಪಳಿ 1490 ಯಿಂದ 1.760 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಸೀತಾಪುರ ಯಿಂದ ಜೆಲುವರಸನಕೊಪಲು 
2 


ಜೊಳೆನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೇವಲಪುರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಲ್ಯಾ ಕಾನಸಾರಿಗು 
7 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯಿಂದ 1.15ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಜೊಳೆಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೇವಲಪುರ ಸರಪಳಿ 
4.825 ಯಿಂದ 5.350 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 1.150 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಸರಪಳಿ 0.465 ಯಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಥೌಕಿಕವಾಗಿ 
ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
eS p) 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
ಸರಪಳಿ 0.150 ಯಿಂದಂಿ.465 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರಾ 


ಕೌರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜೆನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ 


149.67 


217.39 


$1.52 


ಅಂಚಿಪುರ ದಿಂದ ಬಲ್ಲವಳ್ಳಿ ಷೈಯಾ I 
ನಾಗಮಂಗ K 


- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ 
ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಲಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 444ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. 


ಮಂಜೂರಾದ 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


FR ವ pe 
ಬೀಖಿವಚಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಮಂದ ರೆ 118.4 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಬಣ್ಣನಕೆರೆಯಿಂದ ಹೋದೂರು-ಬೂಕನಕೆರೆ 


ಹುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂ' 


J 
Kj 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಸೀನಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಾದಹಳ್ಳಿ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳವಳ್ಳಿ ಪೊರಿಗಾಶ ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರದ ದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಂದೂರು 

pee ನ ಜೆಂ ಖಿ 


ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾಂಡಪೆ ele fa 1.2 88.34 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 4 ೫ 
ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ॥ ಲಾಯದ ಕೊಪಲಿನಿಂದ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಳು 2.50 250,28 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
|» | ae | ಪಿ.ಸೇರಲೇಕಿರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್‌ ಪ್ರತಿಯೇಲಬ್ಲರತ್ತ 


ಮಂಡ್ಯ-ಕಾರಸವಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಾದೇಶ್ವರ 
[ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


ಅನುಬಂಧ-2 


— 


ಮಂಜೂರಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ರ ಮೊತ್ತ ಷರಾ 
(ಮೀಗಳ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1340 
ನವೀಲುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ 
ke 0.65 6.15 
ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ K 
ಸ್ಸ ಪರಿಮಿಶಿಯ 
ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ 6 ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳು 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿರುತ್ತದೆ 
ನಾಡಬೊಗಸಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿಶಿಯ್ಸೆ 4 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ls 


ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಣ್ಣೂರು ಮೇನ್‌ ರೋಡ್‌ ನಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ 
ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
() pC) 


ಬಿ.ಎಂ.ರೋಡ್‌ ಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನೀಲಕಂತನಹಳ್ಳಿ ಎಂಡಿಆರ್‌ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೆ.ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಂಡಿಆರ್‌ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಾಳೆಹೊನ್ನಿಗ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿರುತ್ತದೆ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ if fi 


ಸಂದಿಪುರ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


038 52.5 


ಕುಂಟನದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
್ಠt ನ ಕ 0.249 29.95  [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


13 


14 


pN 
[2 


ಜಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಗೆರೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
2; 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 025 24 


ಅಶೋಕ ನಗರ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋವಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಂಜೂರಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉಪ್ಪ | ಮತ್ತ ಷೆರಾ 
ಕ 3) ರ. 
.ಮೀಸಳ) | (ದ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ರಿ) 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಬೌಶಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


21 


22 


23 
24 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


25 


edie ins Ws 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ುರಪಾಳ್ಯ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಪಿ 


ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Fil 


ಟ್ಟ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 


ರಸ್ತೆ ಪಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ 
0.36 40.00 ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
0.42 30.00 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
0370 30.00 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು| 8.792 818.14 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ದೇವರಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಘಮಾಿವಿ 


ಬಿ.ಬಾಜಾಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬೂಕನಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳ-ಬೇರಯ ಮೈನ್‌ ರೋಡ್‌ ಯಿಂದ 
ಹೊಸದುಕನಹಳ್ಳಿ 


ಅಭಿವೃ 
ಲ 


ಕೂಳಗೆರೆ ಯಿಂದ ಮೇಲ್‌ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ ಸರಪಳಿ 
1.97 ಯಿಂದ 2.180 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೂಳಗೆರೆ ಯಿಂದ ಮೇಲ್‌ದಾಸನದೊಡ್ಡಿ ಸರಪಳಿ 
2.180 ಯಿಂದ 2.260 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


is a 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Fi ಸಂ | ಮೊತ್ತ ಷರಾ 
_ ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಖು 
9 ಸರಪಳಿ 0.220 ಯಿಂದ 1.49 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 127 78.67 
ಸೀತಾಪುರ ಯಿಂದ ಜೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
10 | ಮೇಲುಕೋಟೆ | ಸರಪಳಿ 1.490 ಯಿಂದ 1.760 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 0.27 14.11 ಭೌತಿಕಪಾಗಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಸೀತಾಪುರ ಯಿಂದ ಜೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು 
4 ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 0.22 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 0.22 21.35 
ಎಬಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
1.76 114.130 
ಚೊಳೆನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೇವಲಪುರ ಸರಪಳಿ 115 
12 sn ಸ ದನಿ ಬಿ ಸ 3.375 222.9 
ಯಿಂದ 4.825ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಜೊಳೆಿನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೇವಲಪುರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
13 | ನಾಗಮಂಗಲ RR ಪ 1.15 60.49 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಯಿಂದ 1.15ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಚೊಳೆನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೇವಲಪುರ ಸರಪಳಿ 
14 4.825 ಯಿಂದ 5.350 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 1.150; ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಸ್‌ 


0.15 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
ಸರಪಳಿ 0.465 ಯಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 
ಸರಪಳಿ 0.150 ಯಿಂದ0.465 
ರಸ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

- Na) 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆ 


[ಎಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಥ ಸ್ಯರಾದ ಶ್ರಿ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರ ಪಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: 444ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. 


ಮೊತ್ತ 
ಕೆಸಂ [ವಿದಾನ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Ses 


ಹಲಗೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ ದಿಂದ ಕೂಳಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ನವ 
” "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 67.93 . ಷೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಅನುಬಂಧ-3 


ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ -॥ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 444 ಕ್ಯ ಉತ್ತರ. 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಮೊತ್ತ 
5 


(ಕೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 


ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಾಗ್ಲಿದು ಟ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ 21-12 


ಬಿಲ್ಲರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸಹೊಳಲು 


ಗರುಡಾಹುರದಿಂದ ಬಿಂಡಿಗನಎಲೆ-ಅದಿಹಳ್ಳಿ 


ಸಿದ್ಧಾಮರ ಪುರಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 


ಕೆ.ಎ; -2 
ಕವನ್‌ ಮೇಗಲಜ್ಞಿಯಾಲಘಟ್ಟ ದಿಂದ ಐಸ್‌.ಎಜ್‌ 


ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ತಟ್ನೇಕೆರೆ 


12 


~ 


ಕೆಎಸ್‌ 21-14 ಮದ್ದೂರು 


ಆರ್‌.ಎಚ್‌.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹೊಸಮೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ 
ಬಸವೇಗೌಡನದೊದ್ದಿ 


ಆರ್‌.ಎಚ್‌.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೆ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 


a 
Fl 


ಎಂ.ಜೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೆ.ಬಿ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೂರು 


ಎಷ 
[2] 


ಎನ್‌ಎಜ್‌-209 ಯಿಂದ ಗುಂಡಾಪುರ, ನಂದೀಹುರ, 
ಕೆಂಪಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು-ದಿಂಡಿಗಲ್‌ ಮಿಂದ ಭೀಮನದೊಡ್ತಿ ಮಾರ್ಗ 
ಬಾಳೇಹೊನ್ನಿಗ, ವಡ್ಗಾರದೊಡ್ಡಿ 


EIEN 
pS 
b 
KS 
w 
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491.590 


ಜಿ.ಹೊಸಡಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಟಿ-05 


ಮರೀಗೌಡನಹಲ್ಳಿ ಕಾಲೋನವಿಯಿಂದ (ವೈರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌) 
K] ವಿಂದ ಟಿ-06 


ಶಿಷಾರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ (ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೌಂಡರಿಯವರೆಗೆ) 
ಯಿಂದ ಶಿಷಾರ 4 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗ ತಿಮ್ಮನಹೊಸೂರು 
ಮತ್ತು ಲೋಕ್‌ಸಾರಾ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಗೆಂಡೆಹೊಸೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರಕೆರೆ ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿ ಶಸ್ತೆ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
~ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ -IN 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾಡ ಶ್ರೀ ಎನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 444 ತೈ ಉತ್ತರ. 


ps 
Ey 
ಚ್ಚ” (6 and 
ತ್ರ 3 [8 ಹ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
pl py 3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಡೊಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲ) ಷರಾ | 
Ki 
g [i] 
ನ | 
NN SSR 
ನ ಸಾ್‌ವಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಥೌತಿಕವಾಗಿ 
e p b ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಂಧಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1.22 107.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
[e] ) ) 
| | | ಮಾದಿಡಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಿಕ್ನೇರಿ-ಸಾಸಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 172 137.00 
ಸಾರಂಗಿಯಿಂದ ಜೊತ್ತನಷುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 248 203.00 
ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೇಟಿಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಬ್ಬಕೊಪ್ಪಲು, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಥೌತಿಕವಾಗಿ 


ಎನ್‌ಎಜ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1.7 142.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ನಾಗಮಂಗಲ 
ನಾಗಮಂಗಲ 


ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ, ಜುಟ್ಟನಹಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಳಿ ರಸೆಗೆ 


[ee 


ಹುಲಿಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಟಿ-ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ವೈಯಾ ಮಾಚಹಃ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಬಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವೈಯಾ ಅಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಡಿಂಕಾಯಿಂದ ಬೂಕನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹೊಸಕೋಟಿ ಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಅನುನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


172.00 ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಮೇಲುಕೋಟೆ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ 


$4.40 


ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಕನ್ನೆಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದರಗುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ 
ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ 23ನೇ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ 
ಮಾಲಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಶಿಂಷಾ ನದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
k3 ಈ ಕವಾಕಹಂರ ಪಾಷಾ ನಾವಾ ಕಾವ 
2 ಅದ್ನ 

ಗುಡಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗುಡಿಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ 
ಮಾರುಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


fo 
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204.00 [ಸೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


1.30 130.00 
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157.00 |[ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಲೂ 


ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನ್ನನಮೊಡ್ಡಿ ಮೂಲಕ ನಿಢಘಟ್ಟ- 
ಪಳಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾರದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸೀಬನಹಳ್ಳಿಗೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚಿ 
ಸ್ಟೆ 
5 


pe 
[= 
K 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
ಸ್ವೇ 
(8ಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 


ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆ (ರೂಲಗಳಲ್ಲ) 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಹೊನ್ನೇಮರದದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಹಲಸಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಐಯೋನರಹುಂಡಿ ಯಿಂದ ಟಿ-05 ಶಿಂಪಾ-ಸೋಸಲೆ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಡ್ಗಾರಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮುಲಗೂಡು ವೈಯಾ 
ಕುರುಬನಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬಳ್ಳಗೆರೆ ರಸ್ತೆ 


% 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟಿ 


ಡ್ನೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ಟಿ-12 ಬನ್ನೂರು- ಮಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆಂಪಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


as 


f ಬೇಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ- ನ್‌ 


ಬೇಡಿ 
ಉರಮಾರಕಲಸಗೆರೆಯಿಂದ ಜಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ತೂಬಿಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ್ಸ? - ಲ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ 2.480 180.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಭ್‌ ea ನ bis ಸೂಟ EE 


'ಚೆಂದಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲು ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಚೆಂದಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಗೆ 
CR. ho ಜಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಎ ಯಿಂದ ಶ್ರ; ದೇ: ಯಾ 
ಎನ್‌.ಎಚ್‌ 275 ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾ ನಾಥ ದೆ 'ಪಸ್ಥಾನ ವೈಯ್‌ fo ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬಾಬೂರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು ಡಸ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಗರಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
್ಕ 5 


ಉಪರಕನಹಳ್ಳಿ 
0) 


ಮಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ (ಮಂಡ್ಯ- 
ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ) ಮಾರ್ಗ ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 


ಚನ್ನಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಮಾರಕದದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶ್ರೀ.ರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ನೇರಳೆಕೆರೆಯಿಂದ ಟಿ.ಎನ್‌.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಂಡರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 


NEN 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ಯಿಂದ ಹುಲಿಕೆರೆ ವೈಯಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಪು: 


ಆಧ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


14.38 1140.00 


4 
ef 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ) ರವರ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 444 ಕೈ ಉತ್ತರ. 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ” ಯೋಜನಾ ವಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ / ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಮೊತ್ತ 
(ರೂಲಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 


ಕಾಮಗಾಃ ಹೆಸರು 
ನ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲ) 


ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನವೀಲುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ 


] 


ke 


pS 
9 


ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ps 
'ಸದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ STEERER 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3625 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
> ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ನಾಡಬೊಗನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 743 
ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1 
6 ಅಣ್ಣೂರು ಮೇನ್‌ ರೋಡ್‌ ನಿಂದ ಎಸ್‌ಸಿ / ಎಸ್‌ಟಿ 1435 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾಸ್ಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬಿ.ಎಂ.ರೋಡ್‌ ಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ಎಸ್‌ಸಿ 
7 ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 30.00 [ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಮದೂರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಫಿ 
ನೀಲಕಂತನಹಳ್ಳಿ ಎಂಡಿಆರ್‌ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
8 ನಿರ್ಮಾಣ 
° ಕೆ.ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಎಂಡಿಆರ್‌ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾಳೆಹೊನ್ನಿಗ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ Calis 
[ 'ಹೂರ್ಣಗೊಂಃ 
12 ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 039 67.55 3 
ನಂದಿಪುರ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ [SS SS 
kL ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ೪39 ಕ 
ಸ್ತ 
ಕುಂಟನದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ p ಎ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9249 ಸಿ35 ಸೂರಸೂಂಬದಿತ್ತದ 
1.219 150.00 
.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
i [ಪೂರ್ಣಗೊಂದಡಿರುತ್ತವೆ 
1 ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 240: [3 
ಮಂಡ್ಗ 
d 
ದೊಡ್ಡಕೊತ್ತಗೆರೆ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
p ಈ 


ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಶೋಕ ನಗರ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Ka ಮೊತ್ತ 
i | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗಿರಿಯರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಿ 

"ಕಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ i ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 

ಮೊಳಿನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಗ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗುರುಡಪುರ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ; 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ; ; ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಃ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಮಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿರುತ್ತದೆ 


ಕಿರಂಗಮೂರು ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನನರಗೂಂಂನುತ್ತಾ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್‌ಡಿಪಿ ಹೊನ 


ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸ್ವೆಯ ಉದ್ದ 
(8ಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


ರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ 
ರಸ್ತೆ ರಾ 
ದೇವರಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಬಿ.ಬಾಚಾಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬೂಕನಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಬೌಡರಿಯವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರೋಡ್‌ ಯಿಂದ ಕೊರೆಗಾಲ ವರೆಗೆ 
ke ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.12 209.79 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಮಳವಳ್ಳಿ lok. 
ಹೊನಗನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಚಿ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿಗೆಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗೆ 
ರ ಸೆ ಅಭಿವ ೃದ್ಧಿ ಬಿ 37.63 [ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
—— 
ಸರಪಳಿ 0220 ಮುಂದ 1.49 ಕಮೀ ರವರಿಗ in | me | 
ಮೇಲುಕೋಟೆ 
ಸರಪಳಿ 1.490 ಯಿಂದ 1.760 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ವೃದ್ಧಿ 
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ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಧೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಸೀತಾಪುರ ಯಿಂದ ಜೆಲುವರಸನಕೊಪ್ಪಲು 


ಜೊಳೆಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೇವಲಪುರ ಸರಪಳಿ 115 
15 ಯಿಂದ 4825ಕ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 3375 329 
ನಾಗಮಂಗಲ | ಚ್ಞೂಳಿನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ದೇವಲಪುರ ಸರಪಳಿ 


17 4.825 ಯಿಂದ 5.350 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ವೃದ್ಧಿ 


ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


| 


ಹೂರ್ಣ ರುತ್ತದೆ 
'ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
ಸರಪಳಿ 0.150 ಯಿಂದಂ.465 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


0.315 


ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಮೊಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
19 ಸರಪಳಿ 0.465 ಯಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ 
ಮಳವಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ'/ ಟಿಎಸ್‌ಖ 
ನ್‌ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 444 ಕ್ಕ ಉತ್ತರ. 


ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
(8ಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


pe] 
3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪ್ರಾಡದ 
ೀನಿವರೆಗೆ 


ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ (ಸುಲ್ದಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ 
ಸ್ನೆಯಿಂದ ಮಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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j ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ (ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ನಾ ಸಾಮುಸಂಗಳು 
K ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

4 ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಮಂಡ್ಯ ಮಳವಳ್ಳಿ (ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ 0.28 
ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


